ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 56! (701) 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : [ಶೀ ಎನ್‌.ಅಪ್ಪಾಜಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ | 17.09.2೦21 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು | ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು 

ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

(ಅ) ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕಳೆದ 'ಮೂರು ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 233 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ 
ವರ್ಷಗಳಂದ ಎಷ್ಟು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ! ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ (2೦18-19 ರಿಂದ 2೦೭೦-21) 197 ಗ್ರಾಮ 


"| ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ 
ಗ್ರಾಮ ಶಪಂಚಾಯುತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ 


ಪಂಚಾಲುತಿಗಳಲ್ಲ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿವಾರು ವಿವರವನ್ನು 


ನೀಡುವುದು) ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

(ಆ) | ಸದರ ಘಟಕಗೆಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಣೆ | ಸದರಿ ಘಟಕಗಳ `ನಿರ್ಮಾಣಕ್ನಾನಿ``ರೊ.466.2೦ "ಅಕ್ಷಗಳೆ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; | ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಅನುಬಂಧ-'ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

1 ಇಲಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳನ್ನು] ಇಣ್ಲಯೆವರೆಣೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಸಂಪೊರ್ಣವಾಗಿ] 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು | ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು. : ಉಳಿದ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ 
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಶಪಂಚಾಯುತಿವಾರು | ಹಂತದಲ್ಪರುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಪಂಚಾಯುತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ) ನಿರ್ಮಾಣ ಂತಡೆ್ಲ/ಡೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲಟ್ಲರುವ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು; 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ 


ಪಂಚಾಯುತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಆಸಲು 
ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು `" ಗೊತ್ತು 
ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ? (ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ಪಂಚಾಲುತಿವಾರು ನೀಡುವುದು) 


ಪ್ರಗತಿಯೆಲರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ಜ್‌-2೦೭2ರೆ 
ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಆಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


(ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯುತಿವಾರು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.) 


Ny 


AE 
(ಕೆ.ಎಸ್ರ್‌.ಶೇಶ್ವರಪ್ಪ) 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


pS 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ 


ಅನುಬಂಧ - 1 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ 


ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಹ ಟಕಗಳ 
“| ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಪಂ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಘು 


ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ 


ಕನಗನಮರಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


2 |ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 8.10 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೊಡಿಯಾಲ 10,25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5 [ಶೀರಂಗಪಟ್ಟೂ  [ಕ.ಶಟ್ಟಹಳಿ 10.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
6 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ನಸಗುವನಹಳ್ಳಿ 10.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
7 |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಡಗವಾಡಿ ” 10.25 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
8 ಮಳವಳ್ಳಿ ಧನಗೂರು 10.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
9 |ಮಂಡ್ಯ ಬಸರಾಳು 8.10 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 1 [ಮಂಡ್ಯ ಕನ್ನಲಿ 810| ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


IN) 
gy 
[e) 
el 


13 ಮಂಡ್ಯ ಸಾತನೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 

[a [ರ 92] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಿಯಲಿದ | 

15 ಮದ್ದೂರು ಭಾರತಿನಗರ 8.10 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮದ್ದೂರು '' ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ 810 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


gy 
4 

[4 

o 

[CR 

m 

[eS 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


16 
17 ಹ } 
Jas Sows ದಾ 


19) ಮದ್ದೂರು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 10.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


20 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಬೂಕನಕೆರೆ 8.10 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


21 ಕ.ಅರ್‌.ಪೇಟ [ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು 8.10 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


[2 
tt 
kN 
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Wu 
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&l 
[el 
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23 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ 8.10] ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
24 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ 10.25 
25 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಸಾರಂಗಿ, 10.25] ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


27 |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 10.25] ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ಪಾಂಡವಪುರ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಾಂಡವಪುರ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4 [ಪಾಂಡವಪುರ ಕ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5 ಪಾಂಡವಪುರ ಕಟ್ಟೇರಿ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ | ವ್ಯ ನರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳ 

ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಪಂ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ° ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ 

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[5 [ಪಾಂಡವಪುರ  [ಕನಾಳು - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7  |ಪಾಂಡವಪುರ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ , - [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8 [ಪಾಂಡವಪುರ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
9 [ಪಾಂಡವಪುರ ನಾರಾಯಣಪುರ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
10 ಪಾಂಡವಪುರ ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1  |ಪಾಂಡವಪುರ :: |ಟಿ.ಎಸ್‌. ಛತ್ರ § -— ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 12 [ಪಾಂಡವಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
13 |ಪಾಂಡವಪುರ ಬಳಘಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
ಪಾಂಡವಪುರ ಬನ್ನಂಗಾಡಿ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


[5 


ಪಾಂಡವಪುರ ಚಿಕ್ಕಾಡೆ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
ಪಾಂಡವಪುರ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಹಿರಿಮರಳಿ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


19 
20 |ಪಾಂಡವಪುರ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
21 


ಪ ಲ: 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 


BEEBE 


t 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[5 
[i 


[<1 
- [N 
| | 


24 |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮೇಳಾಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
25 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 10.25 ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗದ ಕಾರಣ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. 
26 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ  ][ಜಿಳಗೊಳ |  -  [ಧಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
27 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ [ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ | - [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
28 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದರಸಗುವ್ಪ 10.25 ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗದ ಕಾರಣ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. 
29 |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
30 |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೆ.ಆರ್‌,ಸಾಗರ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ 
31 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಿರಂಗೂರು 
32 |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮುಂಡುಗದೊರೆ 
ಪ ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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